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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 63 

8 Μαρτίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. 4917 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διενεργεί δημόσιο ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη μειοδότου για 
την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή α) Γηπέδων ποδο¬ 
σφαίρου 5X5 καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης στην 
αύλειο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, β) Γηπέδων 
ποδοσφαίρου 5x5 και καλαθοσφαίρισης στον αύλειο 
χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου», συνολικής δαπά¬ 
νης με τα απρόβλεπτα, την δαπάνη αναθεώρησης: 
217.168.01 =€ (74.000.000 δρχ.) και τον Φ.Π.Α.: 39.090,24 
€ (13.320.000 δρχ.) 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα «ενιαίας έκ¬ 
πτωσης εις ακέραιη μονάδα επί των τιμών του τιμολογί¬ 
ου». 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) του Ν. Δ. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων» (ΦΕΚ23Α/84, όπως τροποποιήθηκε από 
τονΝ. 2229/94). 

β) του Π. Δ/τος 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ¬ 
γων» (ΦΕΚ 223 Α/85) άρθρο 6. 
γ) του Π. Δ/τος 171/87. 

δ) του Π. Δ/τος 323/89, του Π. Δ. 265/91 και του Π.Δ. 
23/93 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων αυτών, 
ε) του Ν. 2052/1992 και του Ν. 2229/94. 
ζ) του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/96. 
η) του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α76.8.2001) 
θ) της απόφασης Δ17/01/40 Φ. Ν.294/4.4.90 (ΦΕΚ Β 
10.4.1990). 

ι) των από 1.1.1985, ισχυουσών διατάξεων περί εργολη¬ 
πτών Δημοσίων Έργων και δυναμικότητας Εργοληπτικών 
πτυχίων, 

ια) της απόφασης του Υπουργού Δημοσίων Έργων με 
αρ. Εδ, 2 α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 εκτελεστικής του Ν. 
1418/84 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170/29.3.1985 (τεύ- 

χ°ς Β'). 

ιβ) του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α7177/85) «Υγιεινή και ασφά¬ 
λεια των εργαζομένων». 


ιγ) του Π. Δ/τος 17/96 (ΦΕΚ Α'/212/29.8.1996) «Ελάχι¬ 
στες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμ¬ 
μόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.» 

ιδ) του Π. Δ/τος 17/96 (ΦΕΚ Α'/11/18.1.96) «Μέτρα για 
την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζο¬ 
μένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς τις οδη¬ 
γίες 89/391/Ε.Ο.Κ.. 91/383/Ε.Ο.Κ.». 

ιε) της ΚΎΑ. 88555/3293/30.9.1988 άρθρο 6 «Υγιεινή και 
ασφάλειατουΔημοσίουτωνΝ.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89. 

ιστ) της απόφασης Ε.Δ. 2 Α/01/26/Φ.Ν. 294/27.2.86 του 
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «για αποφαινόμενα όργανα που 
είναι για τα έργα των Ο .Τ.Α., τα προβλεπόμενα από το Π .Δ. 
28/80 σε ότι αφορά τις διαδικασίες που προβλέπουν ο 
Ν. 1418/84 και τα διατάγματα του. (Δημοπρατήσεις έργων 
- εγκρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμών υπογραφή συμ¬ 
βάσεων» συγκροτήσεις επιτροπών παραλαβής κ.λ.π.). 

ιζ) της απόφασης με αριθ. ΕΔ 2α/01/27/Φ.Ν. 294/ 
18.3.85 του Υπουργού Δημοσίων Έργων εκτελεστική του 
Ν. 1418/84, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
Δ17 α/07/33/Φ.Ν. 294/6.4.94 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
Β’ 293/21.4.94. 

ιθ) του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος όπως 
αυτός ισχύει σήμερα. 

κ) των συμβατικών στοιχείων (σχέδια, τεύχη κ.τ.λ.) του 
παρόντος έργου, 
κα) τωνδιατάξεωντηςΔ.Ε.Η. 

κβ) των τοπικών δεσμεύσεων (Αρχαιολογική, Δασική 
Υπηρεσία/γειτνίαση με αγωγούς και κολώνες της Δ.Ε.Η, 
κ.τ.λ.) 

κγ) του Ν. 1068/80, περί συστάσεως Ε.ΥΔ.ΑΠ. και 
κδ) του Π.Δ. 6/86. περί κανονισμού λειτουργίας δικτύου 
υπονόμων ακαθάρτων και όμβριων. 

1. Το έργο, που προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρό¬ 
γραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό, χρηματοδοτείται 
από πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής, σε βάρος της 
πίστωσης με Κ.Α. 75.151.9.11 του προϋπολογισμού του 
οίκον. Έτους 2002 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 1/2002 μελέτη του έργου, που έχει συνταχθεί και θε¬ 
ωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή¬ 
μου, με τίτλο «Κατασκευή α) Γηπέδων ποδοσφαίρου 5X5 
καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης στην αύλειο χώρο 
του 7ου’ Δημοτικού Σχολείου, β) Γηπέδων ποδοσφαίρου 
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5x5 και καλαθοσφαίρισης στον αύλειο χώρο του 3ου Δη¬ 
μοτικού Σχολείου» προϋπολογισμού 217.168,01 € και 
συνολικής δαπάνης 256.258,25 € (με Φ.Π.Α.). 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20η του μηνάς Μαρτίου 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη στο Δήμο με ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 
10:30 π.μ. 

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ή κοινοπρα¬ 
ξίες, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Β’ 
και άνω τάξης Ηλεκτρομηχανολογικά Β’ και άνω τάξης Οι¬ 
κοδομικά ή οδοποιίας καθώς και κάτοχοι παλαιών εργο¬ 
ληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια - 
στην παραπάνω κατηγορία και τάξης του ΜΕΕΠ με την 
παρ. 9 του άρθρου 16τουΝ. 1418/84 και την Ε37/Ε2α/02/ 
48/Φ. Ν294/17.3.87 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής και πλήρους απο¬ 
περάτωσης του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των 
ενενήντα (90) συνολικά ημερολογιακών ημερών, απάτην 
ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης του έργου. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή, γραμμέ¬ 
νη στα ελληνικά 4.434.36 € (1.480.000 δρχ.), δηλαδή πο¬ 
σοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, 
χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., που να έχει εκδοθεί από 
Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κλπ., κατά τις διατάξεις του άρθ. 23 του Π. 
Δ/τος 609/85. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

6. Την δαπάνη δημοσίευσης επιβαρύνεται ι μειοδότης - 
ανάδοχος του έργου. 

Αγία Παρασκευής, 4 Φεβρουάριου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΓ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
Αριθ. Εντολ. 36 

Ανακοινώνεται η διενέργεια των εξής διαγωνισμών από 
τη Γ ενική Γ ραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ¬ 
ξης. Ώρα: 10.30 π.μ. 

Ιο ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη Δ/ξη 402/2001. 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προ¬ 
μήθεια ασκών συλλογής αίματος για το Υπουργείο Υγεί¬ 
ας - Πρόνοιας, προϋπολογισθείσας αξίας 381.511,37 ΕΥ¬ 
ΡΩ που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 28.2.2002. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Ύστερα απάτην με αριθμό 541/27.2.2002 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού, θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση 
μας στον ημερήσιο οικονομικό τύπο, τηλ. 3840587. 


2ο ΘΕΜΑ: Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού Δ/ξης 
463/2001. 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός της Δ/ξης 
463/2001, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά και με ημερομηνία διενέργειας την 4/3/2002.' 
προμήθειας ενός (1) Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου 
για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Ύστερα από την με αριθμό 1312/26.2.2002 απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού, θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση 
μας στον ημερήσιο οικονομικό τύπο, τηλ. 3305029. 

3ο ΘΕΜΑ: Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού Δ/ξης 
480/2001. 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ 
ελεύθερο, με ημερομηνία διενέργειας την 7.3.2002, για 
την προμήθεια τεσσάρων (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΤΥΠΟΥ νΑΝ και ενός (1) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ για τις ανάγκες του ΗΛΠΑΠ ΑΈ. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Ύστερα από την με αριθμό Δ2/999/27.2.2002 απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου). 

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού, θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με νεότερη απόφαση 
μας στον τύπο, τηλ. 3836192. 

Αποστολή στην ΕΈ. των Αν/σεων 402,463 & 480/01 την 
27.2.2002. 

Οι Δ/ξεις και οι Αν/σεις διατίθενται από το αρμόδιο γρα¬ 
φείο στην είσοδο του Υπουργείου από ώρα 10.00 π.μ. έως 
13.00 μ.μ. 

Αθήνα, 27 Φεβρουάριου 2002 

Η Τμηματάρχης 
Β. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ 

-♦- 

(3) 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 114ΠΜ 

1. Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) διακηρύσσει 
τη διενέργεια δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταξύ 
εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε., με ενσφράγιστες προ¬ 
σφορές, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 4 του 
Ν.1418/84, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως κατα¬ 
σκευής του έργου «Επισκευή Κτιρίου Διακρίβωσης Α/Δ 
Ταανάγρας» (114ΠΜ-01-04) προϋπολογισμού 249.974,64 
€ (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την 114ΠΜ με το 
σύστημα υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, πάνω σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4του Ν. 1418/84 και των άρθρων 4, 7, 17, 18, 20, 
21 και 23 του Π.Δ.609/85, του Ν.2940/2001 και των εγκυ¬ 
κλίων 23/2.8.2000 και 22/30.8.2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η προ¬ 
σέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας υπολογισμού του 
αναδόχου θα γίνει με πέντε δεκαδικά ψηφία. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

4.0 διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 27 
του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00 
(έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 (λήξη παρα- 
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λαβής προσφορών) στο γραφείο. Εγκαταστάσεων της 
114ΠΜ και υπόκειται στην έγκριση του ΑΤΑ. 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές επιχειρήσεις γραμ¬ 
μένες στα ΜΕΕΠ Β’ τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά & 
Β' τάξης και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά ή αντί¬ 
στοιχες κοινοπραξίες. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού ήτοι σε 5.000 € . 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες 
σχετικές με το διαγωνισμό και τεύχη της μελέτης ενάντι 
30 € από το γραφείο Εγκαταστάσεων της 114ΠΜ τηλ. 
0262045075 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 
13.00. 

8. Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές απο¬ 
κλειστικά και μόνο στο αριθμημένο έντυπο προσφοράς 
της Υπηρεσίας. 

Με εντολή ΑΤΑ 

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

-♦- 

(4) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
4η ΥΕΚΕ 

1. Η 4η ΥΕΚΕ διακηρύσσει ότι εκθέτει σε Ανοικτό Δημό¬ 
σιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 
2ατου Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους Ν.2229/94, Ν.2576/98. Ν.2940/01 και το Π Δ.609/ 85 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και με 
τους όρους της διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης, 
την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Κτιρίου ΚΜΗ για 
Μετεγκατάσταση ΑΤΑ/Γ5» (Μ.ΤΑ-99-01) προϋπολογι¬ 
σμού 124.120,55€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
18%). 

2.0 διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, πάνω 
σε αριθμημένο έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 
διατάξειςτου άρθρου 4 παρ 2στου Ν. 1418/84 καιτων άρ¬ 
θρων 4, 7, 17, 18, 20,21,22, 23, και 24 του Π.Δ. 609/85. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις τακτικού 
προϋπολογισμού. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτρο¬ 
πή την 3η του μηνάς Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία 
της 4ης ΥΕΚΕ στην 110 ΠΜ στη Λάρισα (Αεροδρόμιο), 
υπόκειται δε στην έγκριση του ΑΤΑ/Γ5. 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
(σύμφωνα με την παλιά κατάταξη του άρθρου 16 του Ν. 
1418/84) στη Β' τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά και 
στην Α’ τάξη και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά ή 
αντίστοιχες Κοινοπραξίες τους. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμέ¬ 
νων στο ΜΕΕΠ στην Α’ τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά 
και στην Α’ τάξη και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
που πληρούν τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση πτυχίου. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επίτου προϋπολογισμού του έργου, δηλ. σε 
2.482,81 € . Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευ¬ 
θύνεται προς το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ). 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες 


σχετικές με τη δημοπρασία, προσερχόμενη αυτοπροσώ¬ 
πως ή με εκπρόσωπο τους και να παραλάβουν τεύχος της 
μελέτης, τις έντυπες δηλώσεις και το έντυπο προσφοράς 
αντί του ποσού των 50 € από τα γραφεία της 4η ΥΕΚΕ 
στην 11.00 ΠΜ στη Λάρισα (Αεροδρόμιο) τηλ. 0410 
536592 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 έως 
14:00), μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσι¬ 
μη ημέρα. 

8. Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές, επί 
ποινή αποκλεισμού, μόνο στο αριθμημένο έντυπο προ¬ 
σφοράς της Υπηρεσίας. 

Με εντολή ΑΤΑ 
Ο Διευθυντής 4ης ΥΕΚΕ 
ΔΗΜΟΣ ΓΚΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

Πε.Σ.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔ. - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Αριθ. Πρωτ. 2266 

Σύμφωνα με την αριθμ. 352/31.12.2001 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου θα διενεργηθεί στις 14.3.2002 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. πρόχειρος μειοδοτικός 
διαγωνισμός γιο την προμήθεια κα) εγκατάσταση μίας (1) 
λυχνίας με Κ.Α.21 -02-01460 τύπου Μ5Ν742 για το ακτινο¬ 
λογικό μηχάνημα Ο.Ο.Η σύμφωνα μετιςτεχνικές προδια¬ 
γραφές του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 15.700 θυΐΌ 
με το Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη της προμήθειας και εγκατάστασης της λυ¬ 
χνίας θα καλυφθεί από τον τακτικοί προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φόκελλο με 
την σημείωση, «ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙ¬ 
ΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥ¬ 
ΧΝΙΑΣ». Ο φάκελος θα περιέχει την οικονομική προσφο¬ 
ρά σε ξεχωριστό κλειστό 1 φάκελο, την τεχνική 
προσφορά καθώς και το ΡΒΟΒΡΕΟΤυδ των προσφερό- 
μενων ειδών. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και ώρα 2.30μ.μ 

Οι προσφέροντες με την τεχνική προσφορά τους, πρέ¬ 
πει να καταθέσουν πιστοποιητικό ποιότητας διακίνησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την αριθ. 
Ε3/833/1999 Υπουργική απόφαση. 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.2286/95 και του ΠΔ 394/96. 

Οι προδιαγραφές γιο την λυχνία θα διατίθενται από το 
γραφείο διαγωνισμών του Νοσοκομείου και στο τηλέφω¬ 
νο 0531-057551. 

Κομοτηνή, 1 Μαρτίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π.) 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 
(Ε.ΥΔ.Α.Π.), προκειμένου να αναθέσει την κατασκευή του 
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έργου: "Εργασίες συντήρησης και σποραδικών επεμβά¬ 
σεων στα Υδραγωγεία μεταφοράς ακατέργαστου νερού, 
στους Ταμιευτήρες και στις λοιπές εγκαταστάσεις αυ¬ 
τών", Εργολαβία: Ε-709, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου μεταξύ εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων, με την ανοικτή διαδικασία (άρ¬ 
θρο 4, παρ.2, εδάφιο ατού Ν. 1418/84) και με το σύστημα 
υποβολής προσφορών "με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης" σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.4β του άρ¬ 
θρου 4του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7του Π.Δ. 609/85. 

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας και η εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης του έργου θα γίνουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
περί Δημοσίων Έργων, όπως αυτή ισχύει. 

Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
της μελέτης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.450.000) ΕΥΡΩ. 

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέ¬ 
μενης αξίας (Φ. Π.Α.) ο οποίος βαρύνειτον κύριο του έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η Μαρτίου 2001, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 μπροστά σε Επιτροπή που θα συ¬ 
στήσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. στο γραφείο διαγωνισμών οδός Ωρω- 
πού 156, στο Γαλάτσι Αττικής, αριθ. τηλεφώνου 2144444. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) Δ'τάξης 
(ατομικής) και άνω για έργα Υδραυλικά, Δ'τάξης (ατομι¬ 
κής) και άνω για έργα Οικοδομικά, εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις με πτυχία αντίστοιχα με τα ως άνω, αν υφίστανται 
από τη νέα κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
στο Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα μετο Ν. 2940/6.8.2001 και τις σχε¬ 
τικές εγκυκλίους, καθώς και κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Επίσης γίνονται δεκτές και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, 
σύμφωνα μετο άρθρο Ιδπαρ.Ι του Ν.1418/84, όπωςτρο- 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.1 του 
2229/94, καταθέτοντας στη Επιτροπή Διαγωνισμού, απο¬ 
δεικτικό εγγραφής τους σε ανάλογο επαγγελματικό μη¬ 
τρώο με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία 
της χώρας της Κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένες. 

Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 29.000 
ΕΥΡΩ. 

Το έργο αυτό εντάσσεται στην κατηγορία β "Υδραυλικό 
έργο" και η τριάδα εξισώσεων του ρ που χρησιμοποιείται 
στη διαδικασία προσδιορισμού των τυχόν υ.χ.π. της 1 ,Σ, 
είναι αυτές που ορίζονται στην απόφαση Δ17α/10/65/ 
Φ.Ν.402/98 (ΦΕΚ835Β/12-8-98), για την κατηγορία αυτή. 

Ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται η χρο¬ 
νική περίοδος των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την 
ημέρα που θα υπογράφει η εργολαβική σύμβαση. 

Τεύχη δίδονται από τη Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟ- 
ΠΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, Γραφείο Β022, Τηλ. 010 214 
4083, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 έως 
13.00. Γιατην αγορά των τευχών θα καταβληθεί στο Λογι¬ 
στήριο της Ε.ΥΔ.Α.Π., Ωρωπού 156, ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ, 
το ποσό των 15 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 

Γ αλάτσι, 6 Μαρτίου 2002 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 


(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1316 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεός Ελλά¬ 
δας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μετα¬ 
ξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κρατών μελώντης Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. που δικαιούνται να μετέ¬ 
χουν οε διαγωνισμούς κρατών-μελών, με το σύστημα 
«Προσφορά με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 περιπτ. β του Ν. 
1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
και τις Πατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, «Κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων» του Νόμου 2576/98 όπως συ¬ 
μπληρώθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 218/99 και του Ν. 2940/ 
2001 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Κατασκευή νέας γέφυρας Σττβρχειου στην επαρχιακή 
οδό Λαμία - Φραντζή». 

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία οδοποιίας και 
ισχύουν γι αυτό οι αντίστοιχες εξισώσεις του ρ, όπως ορί¬ 
ζεται στο άρθρο 1 τηςΔ17α/10/65/Φ.Ν.402/98του Υπουρ¬ 
γού ΠΕΧΩΔΕ. 

Προϋπολογισμός έργου 2.347. 762.00 ΕΥΡΩ 

(800.000.000 δρχ.) έκτων οποίων 2.052.762.29 ΕΥΡΟ για 
εργασίες και 294.999,70 ΕΥΡΩ για ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΕ 9771002 της ΣΑΕ 071). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27.3.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών) , στα Γ ραφεία της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Στερεός Ελλά¬ 
δας, οδός Κ. Καραμανλή (κτίριο Χαλκιά έναντι Παναγρο- 
τικής), στη Λαμία. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α. Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ Ε’ τάξης και άνω για έργα οδοποιίας. 

Β. Αλλοδαπές κατασκευαστικές επιχειρήσεις κρατών 
μελώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 334/2000, 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

Εγγύηση συμμετοχής 39.882.59 ΕΥΡΩ απευθυνόμενη 
στην ΔΔΕ Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας. 

Οιενδιαφερόμενοιμπορούννα λάβουν γνώση όλων των 
στοιχείων και να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης 
από την ΔΕΣΕ Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, οδός Κ. 
Καραμανλή (κτίριο Χαλκιά έναντι Παναγροτικής), στη Λα¬ 
μία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 02310- 
51683 και 02310-51684. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ανάδοχο εται¬ 
ρεία. 

Λαμία, 28 Φεβρουάριου 2002 
Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Στ. Ελλάδας 
Η Διευθύντρια ΔΔΕ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

-Φ- 

( 8 ) 

732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Η 732 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων κάνει γνωστό 
σπ την 17.4.2002, ημέρα τετάρτη και ώρα 10:30 μέχρι 
11:00 (λήξη παραλαβής προσφορών), θα γίνει ανοικτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 
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με το σύστημα «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στα εκα¬ 
τό» (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σύμφωνα με το Ν. 
1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν.2229/94, 
Ν.2338/95, Ν 2576/98, Ν.2940/2001 τις διατάξεις των Π.Δ. 
609/85, Π.Δ 23/93, Π Δ 402/96, Π.Δ. 378/87 και τις αποφά¬ 
σεις Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.98, Δ17α/10/65/ΦΝ 402/ 
1998, Δ17α/05/35/ΦΝ 402/26.4.99 και τις Ε23/2000 και 
Ε22/2001 για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 31 ΤΥΠ/ΛΕΜ». 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 732 
ΔΣΕ (Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ» Ξάνθη) καιθαεγκριθεί 
από το Δ’ΣΣ. 

3. Αξία του έργου: 137.931 ΕΥΡΩ. 

4 Το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2576/98. 
εντάσσεται στην κατηγορία «δ» ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με αντί¬ 
στοιχους συντελεστές ρ=φ(μ) 

(Ι)ρ= 1,05-0.0020, μ. 

(II) ρ= 0,962-0,0075.μ 

(III) ρ = 0,90-0.0005. μ 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις γραμμέ- νες στο Μ ΕΕΠ στην Β’ Τάξη και άνω για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στη Α’ Τάξη και άνω για έργα ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ ή αντίστοιχες κοινοπραξίες τους. 

6. Εγγύηση συμμετοχής δύο στα εκατό (2%) επί του 
Προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή 2.759 ΕΥΡΩ, σε 
Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγ¬ 
γυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ, η οποία να απευθύνεται στην 732 ΔΣΕ. 

7. Η πίστωση προέρχεται από πιστώσεις Τακτικού Προ¬ 
ϋπολογισμού και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

8. Οι προσφορές πρέπει να είναι χαρτοσημασμένες, 
σύμφωνα με το Νόμο (Χαρτόσημα σε ιδιαίτερο ανοικτό 
φάκελλο. έξω από το φάκελλο οικονομικής προσφοράς). 
Είναι επιθυμητό η οικονομική προσφορά να είναι δακτυ¬ 
λογραφημένη. 

9. Πληροφορίες, τεύχη δημοπράτησης και έντυπο προ¬ 
σφοράς, θα δίνονται από 1.4.2002 μέχρι 15.4.2002 στα 
γραφεία της 732 ΔΣΕ (Στρδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», Ξάνθη, 
Τηλ. 0541034456). 

10 Τα έξοδα της παρούσας δημοσίευσης, βαρύνουντον 
τελευταίο μειοδότη. 

Ξάνθη, 4 Μαρτίου 2002 
Απάτη Διευθύνση 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ 
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 
Αριθ. 2/2002 

Η Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας και αξιολόγη¬ 
ση προσφορών για το Έργο «Προμήθεια Μηχανήματος 
Απορροφητικού Σάρωθρου, προκειμένου να χρησιμο¬ 
ποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, συνολικού 
προϋπολογισμού 129.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δη¬ 
μοσίου και των Ο.Τ.Α. του έτους 2002 και σύμφωνα με 
την αριθ. 29/6-3-2002 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής που καθορίστηκαν οι όροι της Δημοπρασίας στις 3 


Απριλίου ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδή¬ 
ρων (Άβδηρα), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγω¬ 
νισμού με ώρα λήξεως κατάθεσης των προσφορών την 
11.00 π.μ. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες κατασκευα¬ 
στές ή αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρημα¬ 
τίες συναφών ειδών. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ίσο προς το 5% της προϋπολο- 
γισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών όρων της δημοπρασίας από το Δήμο Αβδήρων 
Ν. Ξάνθης, που εδρεύει στα Άβδηρα, Ξάνθη (Τ.Κ.: 67061 
τηλ. 0541-51207) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Άβδηρα, 6 Μαρτίου 2002 

Η Δήμαρχος 
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 
-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθ. 1380 

Ο Δήμαρχος Ψυχικού διακηρύσσει: 

Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνοοικο- 
νομική άποψη προσφορά για την προμήθεια: 

«Ενός (1) καινούριου αυτοκινούμενου αναρροφητικού 
σαρώθρου, ωφέλιμης χωρητικότητας 3,5-4 πι 3 », τύπου 
οοπιραοί, σύμφωνα με την αριθ. 11389/93 απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης ήτοι 124.000 ΕυΒΟ + 18% Φ.Π.Α. 22.320 
ΕΙύΡΟ = Συνολικού ποσού 146.320 ΕΙΙΡΟ, σύμφωνα με 
την αριθ. 5/2002 τεχνική μελέτη του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29η του μηνός ΜΑΡ¬ 
ΤΙΟΥ, έτους 2002, ημέρα Παρασκευή, στο Δημοτικό Ακί¬ 
νητο στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου, με ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής των προσφορών την 9:00 και ώρα λήξης 9:30, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

β) Συνεταιρισμοί, 

γ) Ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Η εγγυητική επισιολή πρέπει να είναι από αναγνωρι¬ 
σμένη Τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων με ποσό ίσο με το 5% του προϋπολογι¬ 
σμού, ήτοι 124.000 ΕΨΡΟ χ5% = 6.200 ΕΨΡΟ για εγγύη¬ 
ση συμμετοχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσό¬ 
τερες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους Διακήρυξης από το Γραφείο Κίνησης του 
Δήμου Ψυχικού, Στρ. Καλλάρη 13, Π. Ψυχικό, (τηλ. 010- 
6794000 εσωτ. 319, Αποστολοπούλου Μαρία, καθημερι¬ 
νά από 12:00μ.μ. -14.30μ.μ.) μέχρι την προηγούμενη 
εργάσιμη μέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού. 

Ψυχικό, 6 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθ. 1196 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. διακηρύσσει ότι την 
20.3.2002, ημέραΤετάρτη και ώρα 12.00-12.30, θα διεξα- 
χθεί ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, και συμπλήρωση τιμολογίου συντεταγ¬ 
μένου υπό τον ΕΣΔΚΝΑ, για την εκτέλεση της προμή¬ 
θειας καυσίμων για τις ανάγκες των μηχ/των και του 
λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού του ΧΥΤΑ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 
και του ΣΜΑ Σχιστού σε εκτέλεση της 83/02 απόφασης 
της Ε.Ε του ΕΣΔΚΝΑ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
1.027.146,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%. 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά 
πρόσυτπα, γραμμένα στα αντίστοιχα επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
του προϋπολογισμού της προμήθειας, και βεβαιώνεται 
με τη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από αναγνωρι¬ 
σμένη τράπεζα ή άλλου πιστωτικού οργανισμού. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης και του λοιπού έντυ¬ 
που υλικού που αφορά τον υπόψη διαγωνισμό, οι ενδια¬ 
φερόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν παράβολο αξίας 
15,00 Ευρώ, στηνταμειακή υπηρεσία του ΕΣΔΚΝΑ. 

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό 
δίνονται στα γραφεία του ΕΣΔΚΝΑ, από την Κοραμή- 
τρου Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη δ/νση 
Άντερσεν 6 και Μωράίτη 90 - 11525 Αθήνα, τηλέφωνο 
επικοινωνίας 67.46.523-5. 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2002 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ 
Γ. ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ 

-Φ- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Δ/ΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 

Η Δήμαρχος Αβδήρων Ν. Ξάνθης προκηρύσσει, σύμ¬ 
φωνα με την 30/2002 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής, δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με την 
εφαρμογή του μαθηματικού τύπου. Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί με το «σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες» και έλεγχο ομαλότητας για 
την ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έργου: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ 
(Β'ΦΑΣΗ). 

Εργολαβία: Ανάπλαση οικισμού Μυρωδάτου. Προϋπο¬ 
λογισμός: 135.000 Ευρώ έκτων οποίων 114,406,78 Ευρώ 
οι εργασίες και 20.593.22 Ευρώ η δαπάνη Φ.Π.Α., βάσει 
της αριθ. 1/2002 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΤΑ. 

Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης του οικισμού και 
θα εκτελεστούν βάσει της αριθ. 1/2002 μελέτης της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διά¬ 
στημα εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Μαρτίου του έτους 2002, 
ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων από 
την αρμόδια επιτροπή με ώρα λήξης παραλαβής προ- 
σφορώντην 11:00 π.μ. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατη¬ 
γορίας 2Α' τάξης αναβαθμισμένο και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κατηγορίας Α'τάξης και άνω 
για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 16τουΝ. 1416/84. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2.700,00 Ευρώ και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο 
Αβδήρων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις 
λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και να παραλαμβά- 
νουν τεύχη δημοπράτησης κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Αβδήρων (στα τη- 
λέφ. 0541-51207, 51259). 

Η Δήμαρχος 
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 

-Φ- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. 1782/04 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 
προκειμένου να προβεί στην ανάθεση εκπόνησης της 
μελέτης «Προέγκριση χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α. - Αναθεώ¬ 
ρηση κυρίως μελέτης διαχείρισης απορριμμάτων 2ης 
Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας - Μελέτη Περι¬ 
βαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμάτων», προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 716/77 περί αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών 
και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, τους ενδιαφε¬ 
ρομένους μελετητές ή γραφεία μελετών ή συμπράξεις 
αυτών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με σχετική 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδ. Αιτωλ/νίας, μέσα σε προθε¬ 
σμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρού¬ 
σας πρόσκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

2. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77, όπως 
ισχύει σήμερα, και των εκτελεστικών Π. Δ/των αυτού. 

3. Η προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής για την εκπό¬ 
νηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 44.020 
Ευρώ, με Φ.Π.Α. Η οριστική αμοιβή θα προκύψει σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 και γενικά των 
ισχυουσών διατάξεων. 

4. Η αμοιβή θα κατανεμηθεί ανά κατηγορία μελέτης, 
ως εξής: 

4.1. Μελέτες Υδραυλικών Έργων κατηγορία 13 προε- 
κτιμώμενη αμοιβή 5.869 ΕΥΡΩ. 

4.2. Χημικοτεχνικές Μελέτες κατηγορία 18 προεκτιμώ- 
μενη αμοιβή δρχ. 17.608 ΕΥΡΩ. 

4.3. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογι- 
κές και Γεωφυσικές κατηγορία 20 προεκτιμώμενη αμοιβή 
16.141 ΕΥΡΩ 

4.4. Περιβαλλοντικές μελέτες κατηγορία 27 κατ’ απο¬ 
κοπή αμοιβή 4.402 ΕΥΡΩ 

5. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μελετητών ή γραφείων με¬ 
λετών ή συμπράξεις αυτών τα οποία διαθέτουν τα ακό¬ 
λουθα μελετητικά πτυχία: 

5.1. Α'τάξης στην κατηγορία 13 - Μελέτες Υδραυλικών 
Έργων 

5.2. Β' ή Γ τάξης στην κατηγορία 18 - Χημικοτεχνικές 
Μελέτες 
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5.3. Α'ή Β'τάξης στην κατηγορία 20 - Μελέτες και Έρευ¬ 
νες Γ εωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γ εωφυσικές 

5.4. Α' τάξης στην κατηγορία 27 - Περιβαλλοντικές με¬ 
λέτες 

6. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 716/77 και των 
εκτελεσπκώντου διαταγμάτων, θα συνοδεύεται υποχρε¬ 
ωτικά και για κάθε μελετητή ή γραφείο μελετών, με ποινή 
αποκλεισμού, από τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

6.1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα υπο¬ 
γράφεται από τους εκπροσώπους όλων των μελετητών ή 
των γραφείων μελετών και στην οποία θα αναφέρονται τα 
ακριβή στοιχεία τους, η έδρα τους, οι τάξεις πτυχίων ανά 
κατηγορία μελέτης και ο κοινός εκπρόσωπος τους. 

6.2. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) στην οποία θα 
δηλώνεται η έδρα και η διεύθυνση του ή των γραφείων, ο 
αριθμός εγγραφής στο Μητρώο, η ισχύς των πτυχίων, η 
τάξη και το δυναμικό των πτυχίων για τις απαιτούμενες 
κατηγορίες μελετών, θα δηλώνεται επίσης ότι δεν συ¬ 
ντρέχουν για κανένα μελετητή ή μέλος του γραφείου με¬ 
λετών οι κατά το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 716/77 λόγοι απώ¬ 
λειας της ιδιότητας του μελετητή και αποκλεισμού του 
από την διαδικασία επιλογής του αναδόχου της μελέτης. 
Η δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφο των ισχυόντων 
μελετητικών πτυχίων για τις απαιτούμενες κατηγορίες 
μελετών. 

6.3. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) κάθε μελετητή 
ή εκπροσώπου γραφείου μελετών με τους πιο κάτω πίνα¬ 
κες: 

6.3.1. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που 
εκπονούνται σήμερα από το γραφείο ή τα μέλη του γρα¬ 
φείου ή ευρίσκονται σε ενέργεια ή σε αναστολή για λογα¬ 
ριασμό οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, ανεξάρτητα από 
την πηγή χρηματοδότησης. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει 
τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλο¬ 
γούσα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο 
της μελέτης και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης της 
κάθε μελέτης. 

6.3.2. Πίνακας μελετών παρόμοιου χαρακτήρα με την 
υπό ανάθεση μελέτης που έχουν εκπονηθεί από το γρα¬ 
φείο ή τα μέλη του γραφείου. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει 
τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογού¬ 
σα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το εκπονηθέν στάδιο της 
μελέτης και τον χρόνο περαίωσης της κάθε μελέτης. 

6.3.3. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που 
εκπονήθηκαν από το γραφείο ή τα μέλη του γραφείου 
μέσα στην τελευταία πενταετία. Ο πίνακας θα περιλαμβά¬ 
νει τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλο¬ 
γούσα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο 
της μελέτης και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης της 
κάθε μελέτης. 

6.3.4. Πίνακας με το διατιθέμενο από τα γραφεία εξο¬ 
πλισμό και το σχετικό λογισμικό το οποίο θα χρησιμο¬ 
ποιηθεί για την εκπόνηση της υπό ανάθεση μελέτης. 

6.3.5. Πίνακες ονομαστικοί των επιστημονικών και λοι¬ 
πών συνεργατών των γραφείων οι οποίοι με υπεύθυνοι 
δήλωση τους (Ν 1599/86) θα αποδέχονται την συνεργα¬ 
σία. 

6.4. Βιογραφικά σημειώματα των μελετητών ή των γρα¬ 
φείων μελετών. 


6.5. Σε περίπτωση συμπράξεως μελετητών ή γραφείων 
μελετών θα υποβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 4, 
παρ. 3του Π. Δ. 923/78 δήλωση συμπράξεως σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις στην οποία θα αναφέρονται: η 
αποδοχή της σύμπραξης από κάθε νόμιμο εκπρόσωπο 
γραφείου μετά υπόλοιπα, ο τρόπος κατανομής της αμοι¬ 
βής μεταξύ τους, ο νόμιμος εκπρόσωπος των συμπρατ- 
τόντων γραφείων απέναντι στον εργοδότη. 

6.6 Οι μελετητές, γραφεία μελετών ή συμπράτοντα 
γραφεία μελετών μπορούν να έχουν συνεργασία με 
έμπειρο σύμβουλο σε θέματα διαχείρισης στερεών απο¬ 
βλήτων του οποίου η αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στο πα¬ 
ραπάνω ποσό 

7. Το αντικείμενο της Μελέτης είναι: 

7.1. Η προέγκριση χωροθέτησης του Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Γ.Ε. 
Ν. Αιτωλ/νίας 

7.2. Η αναθεώρηση της κυρίως μελέτης διαχείρισης 
των απορριμάτων της εν λόγω γεωγραφικής ενότητας 
ώστε να εντοπίζονται και να υποδεικνύονται χώροι για 
την χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων 

7.3. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους 
προαναφερόμενους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορρι¬ 
μάτων 

8. Τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου θα είναι: 

8.1. Η εμπειρία και τεχνογνωσία των μελετητών και της 
ομάδας μελέτης σε εφαρμοσμένα συστήματα συλλογής, 
μεταφοράς, καθώς και σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής 
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης (υγειονομικής τα¬ 
φής) στερεών αποβλήτων 

8.2. Η εμπειρία των μελετητών σε μελέτες σχεδιασμού 
και χωροθέτησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διά¬ 
θεσης αποβλήτων καθώς και σχεδιασμού συστημάτων 
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων συμπερι¬ 
λαμβανομένων σταθμών μεταφόρτωσης 

8.3. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
σε μελέτες καθώς και τεχνολογίες ανακύκλωσης ή αξιο¬ 
ποίησης υλικών που προέρχονται από διαλογή και ανα¬ 
κύκλωση στερεών αποβλήτων 

8.4. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
σε θέματα τεχνολογικής, οικονομικής και περιβαλλοντι¬ 
κής βελτιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων στε¬ 
ρεών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων θεμάτων περι¬ 
βαλλοντικής υγείας. 

8.5. Η εμπειρία των μελετητών σε θέματα προσδιορι¬ 
σμού και αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
συναξιολόγησης με τεχνικοοικονομικά δεδομένα για τα 
διάφορα συστήματα συλλογής, μεταφοράς, τις δυνατές 
χωροθετήσεις και τις τεχνολογίες επεξεργασίας και διά¬ 
θεσης στερεών αποβλήτων (X. Υ.Τ.Α.) 

8.6. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
στο σχεδίασμά επί μέρους τεχνικών έργων υποδομής και 
περιβαλλοντικών έργων που αφορούν στις εγκαταστά¬ 
σεις μεταφόρτωσης - επεξεργασίας - διάθεσηςτων απορ¬ 
ριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

8.7.0 εξοπλισμός των γραφείων και τα στοιχεία επιστη¬ 
μονικής δραστηριότητας 

8.8. Ο συνολικός φόρτος εργασίας που έχουν ώστε να 
μπορούν να εκπονήσουν με επιτυχία και στον απαιτούμε- 
νο χρόνο την παρούσα μελέτη 

Τα έξοδα δημοσίευσηςτης πρόσκλησης εκδήλωσης εν¬ 
διαφέροντος καθώς και πιθανών επαναληπτικών προ¬ 
σκλήσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πλη- 
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ροφορίες στην Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδ. 
Αιτωλ/νίας οδός Κύπρου - Διοικητήριο Μεσολόγγι. 

Μεσολόγγι, 28 Φεβρουάριου 2002 

Ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προκηρύσσει δημόσιο Α 
τακτικό διαγωνισμό ανάδειξης ετήσιων χορηγητών χει¬ 
ρουργικών ραμμάτων με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή προϋπολογισμού 440.205 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16.4.2002 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών, 
τηλ. 358.041, 350.147, 350.152, Ραχ: 357.603, αρμόδιος 
Σερβετας Γ εώργιος. 

Ο Διοικητής 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 

- ♦ - 

(15) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προκηρύσσει δημόσιο 
επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωση συμ- 
φερότερης προσφοράς για την ανάδειξη ετήσιων χορη¬ 
γητών αντιδραστηρίων αιμ. εργαστηρ., προϋπολογισμού 
528.250 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4.4.2002 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

Περισσότερες πληροφορίες στο Γ ραφείο Προμηθειών, 
τηλ. 358.041, 350.147, 350.152, Ραχ: 357.603, αρμόδιος 
Κολλάρας Αθαν. 

Ο Διοικητής 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 

- ♦ - 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. 1788/04 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 
προκειμένου να προβεί στην ανάθεση εκπόνησης της με¬ 
λέτης «Μελέτη αποκατάστασης χωματερής Αχελώου», 
προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/77 περί 
αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών και των εκτελεστι¬ 
κών του διαταγμάτων, τους ενδιαφερομένους μελετητές 
ή γραφεία μελετών ή συμπράξεις αυτών να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους με σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδια¬ 
φέροντος στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ. Αυ¬ 
τοδ. Αιτωλ/νίας, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών 


από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στο 
Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

2. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77, όπως 
ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών Π. Δ/των αυτού. 

3. Η προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής για την εκπό¬ 
νηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσόντων 58.695 ΕΥΡΩ, 
με Φ.Π.Α. Η οριστική αμοιβή θα προκύψει σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π. Δ. 696/74 και γενικά των ισχυουσών 
διατάξεων. 

4. Η αμοιβή θα κατανεμηθεί ανά κατηγορία μελέτης ως 
εξής: 

4.1. Μελέτες Υδραυλικών Έργων κατηγορία 13 προε- 
κτιμώμενη αμοιβή 2.935 ΕΥΡΩ 

4.2. Χημικοτεχνικές Μελέτες κατηγορία 18 προεκτιμώ- 
μενη αμοιβή 26.414 ΕΥΡΩ 

4.3. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογι- 
κές και Γεωφυσικές κατηγορία 20 προεκτιμώμενη αμοιβή 
5.869 ΕΥΡΩ 

4.4. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες κατηγορία 21 
προεκτιμώμενη αμοιβή 5.869 ΕΥΡΩ 

4.5. Περιβαλλοντικές μελέτες κατηγορία 27 κατ’ απο¬ 
κοπή αμοιβή 17.608 ΕΥΡΩ 

5. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μελετητών ή γραφείων με¬ 
λετών ή συμπράξεις αυτών τα οποία διαθέτουν τα ακό¬ 
λουθα μελετητικά πτυχία: 

5.1. Α' τάξης στην κατηγορία 13-Μελέτες Υδραυλικών 
Έργων 

5.2. Γγ τάξης στην κατηγορία 18 - Χημικοτεχνικές Μελέ¬ 
τες 

5.3. Α' τάξης στην κατηγορία 20-Μελέτες και Έρευνες 
Γ εωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γ εωφυσικές 

5.4. Α'τάξης στην κατηγορία 21 -Γεωτεχνικές Μελέτες 
και Έρευνες 

5.5. Α' ή Β' τάξης στην κατηγορία 27 - Περιβαλλοντικές 
μελέτες 

6. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 716/77 και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων, θα συνοδεύεται υπο¬ 
χρεωτικά και για κάθε μελετητή ή γραφείο μελετών, με 
ποινή αποκλεισμού, από τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

6.1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα υπο¬ 
γράφεται από τους εκπροσώπους όλων των μελετητών ή 
των γραφείων μελετών και στην οποία θα αναφέρονται 
τα ακριβή στοιχεία τους, η έδρα τους, οι τάξεις πτυχίων 
ανά κατηγορία μελέτης και ο κοινός εκπρόσωπός τους. 

6.2. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) στην οποία θα 
δηλώνεται η έδρα και η διεύθυνση του ή των γραφείων, ο 
αριθμός εγγραφής στο Μητρώο, η ισχύς των πτυχίων, η 
τάξη και το δυναμικό των πτυχίων για τις απαιτούμενες 
κατηγορίες μελετών, θα δηλώνεται επίσης ότι δεν συ¬ 
ντρέχουν για κανένα μελετητή ή μέλος του γραφείου με¬ 
λετών οι κατά το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 716/77 λόγοι 
απώλειας της ιδιότητας του μελετητή και αποκλεισμού 
του από την διαδικασία επιλογής του αναδόχου της μελέ¬ 
της. Η δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφο των ισχυό- 
ντων μελετητικών πτυχίων για τις απαιτούμενες κατηγο¬ 
ρίες μελετών. 

6.3. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) κάθε μελετητή 
ή εκπροσώπου γραφείου μελετών με τους πιο κάτω πί¬ 
νακες: 

6.3.1. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που 
εκπονούνται σήμερα από το γραφείο ή τα μέλη του γρα- 
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φείου ή ευρίσκονται σε ενέργεια ή σε αναστολή για λογα¬ 
ριασμό οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, ανεξάρτητα από 
την πηγή χρηματοδότησης. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει 
τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλο¬ 
γούσα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο 
της μελέτης και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης 
της κάθε μελέτης. 

6.3.2. Πίνακας μελετών παρόμοιου χαρακτήρα με την 
υπό ανάθεση μελέτης που έχουν εκπονηθεί από το γρα¬ 
φείο ή τα μέλη του γραφείου. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει 
τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλο¬ 
γούσα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το εκπονηθέν στά¬ 
διο της μελέτης και τον χρόνο περαίωσης της κάθε με¬ 
λέτης. 

6.3.3. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που 
εκπονήθηκαν από το γραφείο ή τα μέλη του γραφείου 
μέσα στην τελευταία πενταετία. Ο πίνακας θα περιλαμβά¬ 
νει τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογού¬ 
σα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο της 
μελέτης και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης της 
κάθε μελέτης. 

6.3.4. Πίνακας με το διατιθέμενο από τα γραφεία εξο¬ 
πλισμό και το σχετικό λογισμικό το οποίο θα χρησιμο¬ 
ποιηθεί για την εκπόνηση της υπό ανάθεση μελέτης. 

6.3.5. Πίνακες ονομαστικοί των επιστημονικών και λοι¬ 
πών συνεργατών των γραφείων οι οποίοι με υπεύθυνοι 
δήλωσή τους (Ν. 1599/86) θα αποδέχονται την συνεργα¬ 
σία. 

6.4. Βιογραφικά σημειώματα των μελετητών ή των γρα¬ 
φείων μελετών. 

6.5. Σε περίπτωση συμπράξεως μελετητών ή γραφείων 
μελετών θα υποβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 
4, παρ. 3 του Π.Δ. 923/78 δήλωση συμπράξεως σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις στην οποία θα αναφέρονται: η 
αποδοχή της σύμπραξης από κάθε νόμιμο εκπρόσωπο 
γραφείου με τα υπόλοιπα, ο τρόπος κατανομής της αμοι¬ 
βής μεταξύ τους, ο νόμιμος εκπρόσωπος των συμπρατ- 
τόντων γραφείων απέναντι στον εργοδότη. 

6.6 Οι μελετητές, γραφεία μελετών ή συμπράτοντα 
γραφεία μελετών μπορούν να έχουν συνεργασία με 
έμπειρο σύμβουλο σε θέματα διαχείρισης στερεών απο¬ 
βλήτων του οποίου η αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στο 
παραπάνω ποσό 

7. Το αντικείμενο της Μελέτης είναι: 

θα εκπονηθεί η τεχνική προμελέτη και θα συνταχθούν 
τα τεύχη δημοπράτησης του έργου σύμφωνα με το σύ¬ 
στημα «μελέτη - κατασκευή» με στόχο την αποκατάστα¬ 
ση - επανένταξη της χωματερής Αχελώου στο περιβάλ¬ 
λον. 

8. Τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου θα είναι: 

8.1. Η εμπειρία και τεχνογνωσία των μελετητών και της 
ομάδας μελέτης σε θέματα σχεδιασμού έργων τελικής 
διάθεσης (υγειονομικής ταφής) στερεών αποβλήτων και 
των επί μέρους τεχνικών έργων υποδομής και περιβαλ¬ 
λοντικής προστασίας 

8.2. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
σε θέματα αποκατάστασης με έμφαση στο σχεδίασμά 
των επί μέρους τεχνικών έργων αποκατάστασης και επα¬ 
νένταξης στο φυσικό περιβάλλον 

8.3. Η εμπειρία των μελετητών σε θέματα προσδιορι¬ 


σμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων συναφών έργων συ¬ 
μπεριλαμβανομένων θεμάτων περιβαλλοντικής υγείας 
και σχεδίασμά συστημάτων αποτροπής των επιπτώσεων 
καθώς και συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου 

8.4.0 εξοπλισμός των γραφείων και τα στοιχεία επιστη¬ 
μονικής δραστηριότητας 

8.5. Ο συνολικός φόρτος εργασίας που έχουν ώστε να 
μπορούν να εκπονήσουν με επιτυχία και στον απαιτού- 
μενο χρόνο την παρούσα μελέτη 

Τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος καθώς και πιθανών επαναληπτικών προ¬ 
σκλήσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πλη¬ 
ροφορίες στην Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδ. 
Αιτωλ/νίας οδός Κύπρου - Διοικητήριο Μεσολόγγι. 

Μεσολόγγι, 28 Φεβρουάριου 2002 

Ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. 1786/04 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 
προκειμένου να προβεί στην ανάθεση εκπόνησης της 
μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τε¬ 
χνικές Μελέτες Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. 
Αιτωλ/νίας», προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 716/77 περί αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών και 
των εκτελεστικών του διαταγμάτων, τους ενδιαφερομέ¬ 
νους μελετητές ή γραφεία μελετών ή συμπράξεις αυτών 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με σχετική αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών της Νομ. Αυτοδ. Αιτωλ/νίας, μέσα σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας 
πρόσκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

2. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77 όπως 
ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών Π. Δ/των αυτού. 

3. Η προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής για την εκ¬ 
πόνηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 88.040 
ΕΥΡΩ, με Φ.Π.Α. Η οριστική αμοιβή θα προκόψει σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 696/74 και γενικά των 
ισχυουσών διατάξεων. 

4. Η αμοιβή θα κατανεμηθεί ανά κατηγορία μελέτης 
ως εξής: 

4.1. Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλε¬ 
κτρονικές κατηγορία 9 προεκτιμώμενη αμοιβή 5.869 ΕΥ¬ 
ΡΩ 

4.2. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων κατηγορία 10 
προεκτιμώμενη αμοιβή 5.869 ΕΥΡΩ 

4.3. Μελέτες Υδραυλικών Έργων κατηγορία 13 προε¬ 
κτιμώμενη αμοιβή 5.869 ΕΥΡΩ 

4.4. Μελέτες Βιομηχανιών κατηγορία 15 προεκτιμώμε¬ 
νη αμοιβή 11.739 ΕΥΡΩ 

4.5. Χημικοτεχνικές Μελέτες κατηγορία 18 προεκτιμώ¬ 
μενη αμοιβή 23.478 ΕΥΡΩ 

4.6. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογι- 
κές και Γεωφυσικές κατηγορία 20 προεκτιμώμενη αμοιβή 
10.271 ΕΥΡΩ 

4.7. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες κατηγορία 21 
προεκτιμώμενη αμοιβή 10.271 ΕΥΡΩ 
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4.8. Περιβαλλοντικές μελέτες κατηγορία 27 κατ’ απο¬ 
κοπή αμοιβή 14.674 ΕΥΡΩ 

5. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μελετητών ή γραφείων 
μελετών ή συμπράξεις αυτών τα οποία διαθέτουν τα 
ακόλουθα μελετητικά πτυχία: 

5.1. Α' ή Β' τάξης στην κατηγορία 9 - Μελέτες Μηχανο¬ 
λογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές 

5.2. Α'τάξης στην κατηγορία 10 - Μελέτες Συγκοινωνια¬ 
κών 

5.3. Α'τάξης στην κατηγορία 13 - Μελέτες Υδραυλικών 
Έργων 

5.4. Α' ή Β' τάξης στην κατηγορία 15 - Μελέτες Βιομηχα¬ 
νιών 

5.5. Γτάξης στην κατηγορία 18 - Χημικοτεχνικές Μελέ¬ 
τες (διότι: 1) η αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α, βρίσκεται στα ανώ¬ 
τατα όρια του πτυχίου Β' τάξης και 2) το αντικείμενο της 
μελέτης απαιτεί μελετητή μεγάλης εμπειρίας) 

5.6. Α' τάξης στην κατηγορία 20-Μελέτες και Έρευνες 
Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές 

5.7. Α'τάξης στην κατηγορία 21 - Γεωτεχνικές Μελέτες 
και Έρευνες 

5.8. Α' ή Β' τάξης στην κατηγορία 27 - Περιβαλλοντικές 
μελέτες 

6. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 716/77 και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων, θα συνοδεύεται υποχρε¬ 
ωτικά και για κάθε μελετητή ή γραφείο μελετών, με ποινή 
αποκλεισμού, από τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

6.1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα υπο¬ 
γράφεται από τους εκπροσώπους όλων των μελετητών ή 
των γραφείων μελετών και στην οποία θα αναφέρονται 
τα ακριβή στοιχεία τους, η έδρα τους, οι τάξεις πτυχίων 
ανά κατηγορία μελέτης και ο κοινός εκπρόσωπός τους. 

6.2. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86), στην οποία θα 
δηλώνεται η έδρα και η διεύθυνση του ή των γραφείων, 
ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο, η ισχύς των πτυχίων, 
η τάξη και το δυναμικό των πτυχίων για τις απαιτούμενες 
κατηγορίες μελετών, θα δηλώνεται επίσης ότι δεν συ¬ 
ντρέχουν για κανένα μελετητή ή μέλος του γραφείου 
μελετών οι κατά το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 716/77 λόγοι 
απώλειας της ιδιότητας του μελετητή και αποκλεισμού 
του από την διαδικασία επιλογής του αναδόχου της με¬ 
λέτης. Η δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφο των 
ισχυόντων μελετητικών πτυχίων για πς απαιτούμενες κα¬ 
τηγορίες μελετών. 

6.3. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 15 99/86) κάθε μελετητή 
ή εκπροσώπου γραφείου μελετών με τους πιο κάτω πί¬ 
νακες: 

6.3.1. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που 
εκπονούνται σήμερα από το γραφείο ή τα μέλη του γρα¬ 
φείου ή ευρίσκονται σε ενέργεια ή σε αναστολή για λογα¬ 
ριασμό οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, ανεξάρτητα από 
την πηγή χρηματοδότησης. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει 
τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλο¬ 
γούσα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο 
της μελέτης και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης 
της κάθε μελέτης. 

6.3.2. Πίνακας μελετών παρόμοιου χαρακτήρα με την 
υπό ανάθεση μελέτης που έχουν εκπονηθεί από το γρα¬ 
φείο ή τα μέλη του γραφείου. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει 
τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογού¬ 


σα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το εκπονηθέν στάδιο 
της μελέτης και τον χρόνο περαίωσης της κάθε μελέτης. 

6.3.3. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που 
εκπονήθηκαν από το γραφείο ή τα μέλη του γραφείου μέ¬ 
σα στην τελευταία πενταετία. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει 
τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογού¬ 
σα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο της με¬ 
λέτης και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης της κάθε 
μελέτης. 

6.3.4. Πίνακας με το διατιθέμενο από τα γραφεία εξο¬ 
πλισμό και το σχετικό λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποι¬ 
ηθεί για την εκπόνηση της υπό ανάθεση μελέτης. 

6.3.5. Πίνακες ονομαστικοί των επιστημονικών και λοι¬ 
πών συνεργατών των γραφείων οι οποίοι με υπεύθυνοι 
δήλωση τους (Ν. 1599/86) θα αποδέχονται την συνεργα¬ 
σία. 

6.4. Βιογραφικά σημειώματα των μελετητών ή των γρα¬ 
φείων μελετών. 

6.5. Σε περίπτωση συμπράξεως μελετητών ή γραφείων 
μελετών θα υποβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 4, 
παρ. 3 του Π.Δ. 923/78 δήλωση συμπράξεως σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις στην οποία θα αναφέρονται: η 
αποδοχή της σύμπραξης από κάθε νόμιμο εκπρόσωπο 
γραφείου με τα υπόλοιπα, ο τρόπος κατανομής της αμοι¬ 
βής μεταξύ τους, ο νόμιμος εκπρόσωπος των συμπρατ- 
τόντων γραφείων απέναντι στον εργοδότη. 

6.6 Οι μελετητές, γραφεία μελετών ή συμπράτοντα 
γραφεία μελετών μπορούν να έχουν συνεργασία με 
έμπειρο σύμβουλο σε θέματα διαχείρισης στερεών απο¬ 
βλήτων του οποίου η αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στο 
παραπάνω ποσό 

7. Το αντικείμενο της Μελέτης είναι: 

7.1. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεωντουΧ.Υ.Τ.Α. 
της 3ης ΓΈ. Ν. Αιτωλ/νίας 

7.2. Η τεχνική προμελέτη (υδραυλική, οδοποιίας, ηλε- 
κτρομηχανολογική, χημικοτεχνική) καθώς και οι ανα¬ 
γκαίες μελέτες υποστήριξης όπως γεωλογική - υδρογεω- 
λογική 

7.3. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου 
σύμφωνα με το σύστημα «μελέτη - κατασκευή» 

8. Τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου θα είναι: 

8.1. Η εμπειρία και τεχνογνωσία των μελετητών και της 
ομάδας μελέτης σε εφαρμοσμένα συστήματα συλλογής, 
μεταφοράς, καθώς και σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής 
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης (υγειονομικής τα¬ 
φής) στερεών αποβλήτων 

8.2. Η εμπειρία των μελετητών σε μελέτες σχεδιασμού 
και χωροθέτησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διά¬ 
θεσης αποβλήτων καθώς και σχεδιασμού συστημάτων 
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων συμπερι¬ 
λαμβανομένων σταθμών μεταφόρτωσης 

8.3. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
σε μελέτες καθώς και τεχνολογίες ανακύκλωσης ή αξιο¬ 
ποίησης υλικών που προέρχονται από διαλογή και ανακύ¬ 
κλωση στερεών αποβλήτων 

8.4. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
σε θέματα τεχνολογικής, οικονομικής και περιβαλλο¬ 
ντικής βελτιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων 
στερεών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων θεμάτων 
περιβαλλοντικής υγείας. 

8.5. Η εμπειρία των μελετητών σε θέματα προσδιορι¬ 
σμού και αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
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συναξιολόγησης με τεχνικοοικονομικά δεδομένα για τα 
διάφορα συστήματα συλλογής, μεταφοράς, τις δυνατές 
χωροθετήσεις και τις τεχνολογίες επεξεργασίας και διά¬ 
θεσης στερεών αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

8.6. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
στο σχεδίασμά επί μέρους τεχνικών έργων υποδομής και 
περιβαλλοντικών έργων που αφορούν στις εγκαταστά¬ 
σεις μεταφόρτωσης - επεξεργασίας - διάθεσης των απορ¬ 
ριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

8.7. Ο εξοπλισμός των γραφείων και τα στοιχεία επιστη¬ 
μονικής δραστηριότητας 

8.8. Ο συνολικός φόρτος εργασίας που έχουν ώστε να 
μπορούν να εκπονήσουν με επιτυχία και στον απαιτού- 
μενο χρόνο την παρούσα μελέτη 

Τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος καθώς και πιθανών επαναληπτικών προ¬ 
σκλήσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πλη¬ 
ροφορίες στην Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδ. 
Αιτωλ/νίας οδός Κύπρου - Διοικητήριο Μεσολόγγι. 

Μεσολόγγι, 28 Φεβρουάριου 2002 

Ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. 1784/04 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 
προκειμένου να προβεί στην ανάθεση εκπόνησης της με¬ 
λέτης «Κυρίως μελέτη διαχείρισης απορριμάτων 3ης Γε¬ 
ωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας - Προέγκριση χωρο- 
θέτησης Χ.Υ.Τ. Α. - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων 3ης Γεωγραφι¬ 
κής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας», προσκαλεί, σύμφωνα μετις 
διατάξεις του Ν. 716/77 περί αναθέσεως και εκπονήσεως 
μελετών και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, τους εν¬ 
διαφερομένους μελετητές ή γραφεία μελετών ή συμπρά¬ 
ξεις αυτών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με σχετι¬ 
κή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδ. Αιτωλ/νίας, μέσα σε 
προθεσμία είκοσι (20 ) ημερών από την δημοσίευση της 
παρούσας πρόσκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο του 
Τ.Ε.Ε. 

2. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 7του άρθρου 11 του Ν. 716/77 όπως ισχύ¬ 
ει σήμερα και των εκτελεστικών Π. Δ/των αυτού. 

3. Η προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής για την εκπό¬ 
νηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσόντων 44.020 ΕΥΡΩ, 
μεΦ.Π.Α. Η οριστική αμοιβή θαπροκύψει σύμφωνα μετις 
διατάξεις του Π.Δ. 696/74 και γενικά των ισχυουσών δια¬ 
τάξεων. 

4. Η αμοιβή θα κατανεμηθεί ανά κατηγορία μελέτης ως 
εξής: 

4.1. Μελέτες Υδραυλικών Έργων κατηγορία 13 προε- 
κτιμώμενη αμοιβή 5.869 ΕΥΡΩ 

4.2. Χημικοτεχνικές Μελέτες κατηγορία 18 προεκτιμώ- 
μενη αμοιβή 17.608 ΕΥΡΩ 

4.3. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογι- 
κές και Γ εωφυσικές κατηγορία 20 προεκτιμώμενη αμοιβή 
16.141 ΕΥΡΩ 


4.4. Περιβαλλοντικές μελέτες κατηγορία 27 κατ’ απο¬ 
κοπή αμοιβή 4.402 ΕΥΡΩ 

5. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μελετητών ή γραφείων με¬ 
λετών ή συμπράξεις αυτών τα οποία διαθέτουν τα ακό¬ 
λουθα μελετητικά πτυχία: 

5.1. Α’ τάξης στην κατηγορία 13-Μελέτες Υδραυλικών 
Έργων 

5.2. Β' ή Γ’ τάξης στην κατηγορία 18 - Χημικοτεχνικές 
Μελέτες 

5.3. Α’ ή Β’ τάξης στην κατηγορία 20-Μελέτες και Έρευ¬ 
νες Γ εωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γ εωφυσικές 

5.6. Α’ τάξης στην κατηγορία 27 - Περιβαλλοντικές με¬ 
λέτες 

6. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που πρέπει να 
είναι σύμφωνη μετις διατάξειςτου Ν. 716/77 καιτωνεκτε- 
λεστικώντου διαταγμάτων, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 
και για κάθε μελετητή ή γραφείο μελετών, με ποινή απο¬ 
κλεισμού, από τα πιο κάτω δικαιολογητικά : 

6.1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα υπο¬ 
γράφεται από τους εκπροσώπους όλων των μελετητών ή 
των γραφείων μελετών και στην οποία θα ανα- φέρονται 
τα ακριβή στοιχεία τους, η έδρα τους, οι τάξεις πτυχίων 
ανά κατηγορία μελέτης και ο κοινός εκπρόσωπος τους. 

6.2. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) στην οποία θα 
δηλώνεται η έδρα και η διεύθυνση του ή των γραφείων, ο 
αριθμός εγγραφής στο Μητρώο, η ισχύς των πτυχίων, η 
τάξη και το δυναμικό των πτυχίων για τις απαιτούμενες 
κατηγορίες μελετών, θα δηλώνεται επίσης ότι δεν συ¬ 
ντρέχουν για κανένα μελετητή ή μέλος του γραφείου με¬ 
λετών οι κατά το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 716/77 λόγοι απώ¬ 
λειας της ιδιότητας του μελετητή και αποκλεισμού του 
από την διαδικασία επιλογής του αναδόχου της μελέτης. 
Η δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφο των ισχυόντων 
μελε- τητικών πτυχίων για τις απαιτούμενες κατηγορίες 
μελετών. 

6.3. Υπεύθυνη δήλωση/του Ν. 1599/86) κάθε μελετητή ή 
εκπροσώπου γραφεί- ου μελετών με τους πιο κάτω πίνα¬ 
κες: 

6.3.1. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που εκ¬ 
πονούνται σήμερα από το γραφείο ή τα μέλη του γραφεί¬ 
ου ή ευρίσκονται σε ενέργεια ή σε αναστολή για λογαρια¬ 
σμό οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, ανεξάρτητα απάτην 
πηγή χρηματοδότησης. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει τον 
εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο προϋ¬ 
πολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογούσα 
αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο της μελέ¬ 
της και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης της κάθε με¬ 
λέτης. 

6.3.2. Πίνακας μελετών παρόμοιου χαρακτήρα με την 
υπό ανάθεση μελέτης που έχουν εκπονηθεί από το γρα¬ 
φείο ή τα μέλη του γραφείου. Ο πίνακας θα περί- λαμβά¬ 
νει τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογού¬ 
σα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το εκπονηθέν στάδιο της 
μελέτης και τον χρόνο περαίωσης της κάθε μελέτης. 

6.3.3. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που εκ¬ 
πονήθηκαν από το γραφείο ή τα μέλη του γραφείου μέσα 
στην τελευταία πενταετία. Ο πίνακας θαπεριλαμβάνειτον 
εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο προϋ¬ 
πολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογούσα 
αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο της μελέ¬ 
της και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης της κάθε με¬ 
λέτης. 
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6.3.4. Πίνακας με το διατιθέμενο από τα γραφεία εξο¬ 
πλισμό και το σχετικό λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποι¬ 
ηθεί για την εκπόνηση της υπό ανάθεση μελέτης. 

6.3.5. Πίνακες ονομαστικοί των επιστημονικών και λοι¬ 
πών συνεργατών των γραφείων οι οποίοι με υπεύθυνοι 
δήλωση τους (Ν. 1599/86) θα αποδέχονται την συνεργα¬ 
σία. 

6.4. Βιογραφικά σημειώματα των μελετητών ή των γρα¬ 
φείων μελετών. 

6.5. Σε περίπτωση συμπράξεως μελετητών ή γραφείων 
μελετών θα υποβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 4, 
παρ. 3του Π.Δ. 923/78 δήλωση συμπράξεως σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις στην οποία θα αναφέρονται: η 
αποδοχή της σύμπραξης από κάθε νόμιμο εκπρόσωπο 
γραφείου μετά υπόλοιπα, ο τρόπος κατανομής της αμοι¬ 
βής μεταξύ τους, ο νόμιμος εκπρόσωπος των συμπρατ- 
τόντων γραφείων απέναντι στον εργοδότη. 

6.6 Οι μελετητές, γραφεία μελετών ή συμπράτοντα 
γραφεία μελετών μπορούν να έχουν συνεργασία με 
έμπειρο σύμβουλο σε θέματα διαχείρισης στερεών απο- 
βλή-τωντου οποίου η αμοιβή συμπεριλαμβάνεταιστο πα¬ 
ραπάνω ποσό 

7. Το αντικείμενο της Μελέτης είναι: 

7.1. Η κυρίως μελέτη διαχείρισης των απορριμάτων της 
3' Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας με στόχοτον εντοπισμό και υπόδειξη 
των επικρατέστερων θέσεων για την κατασκευή X. Υ. Τ.Α. 
καθώς και των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων 

7.2. Η προέγκριση χωροθέτησης του Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Γ.Ε. 
Ν. Αιτωλ/νίας 

7.3. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους 
προαναφερόμενους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορρι¬ 
μάτων 

8. Τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου θα είναι: 

8.1. Η εμπειρία και τεχνογνωσία των μελετητών και της 
ομάδας μελέτης σε εφαρμοσμένα συστήματα συλλογής, 
μεταφοράς, καθώς και σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής 
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης (υγειονομικής τα¬ 
φής) στερεών αποβλήτων 

8.2. Η εμπειρία των μελετητών σε μελέτες σχεδιασμού 
και χωροθέτησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διά¬ 
θεσης αποβλήτων καθώς και σχεδιασμού συστη- μάτων 
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων συμπερι¬ 
λαμβανομένων σταθμών μεταφόρτωσης 

8.3. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
σε μελέτες καθώς και τεχνολογίες ανακύκλωσης ή αξιο¬ 
ποίησης υλικών που προέρχονται από διαλογή και ανακύ¬ 
κλωση στερεών αποβλήτων 

8.4. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
σε θέματα τεχνολογικής, οικονομικής και περιβαλλοντι¬ 
κής βελτιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων στερε¬ 
ών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων θεμάτων περιβαλ¬ 
λοντικής υγείας. 

8.5. Η εμπειρία των μελετητών σε θέματα προσδιορι¬ 
σμού και αποτίμησης πε- ριβαλλοντικών επιπτώσεων και 
συναξιολόγησης με τεχνικοοικονομικά δεδομένα για τα 
διάφορα συστήματα συλλογής, μεταφοράς, τις δυνατές 
χωροθετήσεις και τις τεχνολογίες επεξεργασίας και διά¬ 
θεσης στερεών αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

8.6. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
στο σχεδίασμά επί μέρους τεχνικών έργων υποδομής και 
περιβαλλοντικών έργων που αφορούν στις ε- γκαταστά- 
σεις μεταφόρτωσης - επεξεργασίας - διάθεσης των απορ¬ 
ριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 


8.7.0 εξοπλισμός των γραφείων και τα στοιχεία επιστη¬ 
μονικής δραστηριότητας 

8.8. Ο συνολικός φόρτος εργασίας που έχουν ώστε να 
μπορούν να εκπονήσουν με επιτυχία και στον απαιτούμε- 
νο χρόνο την παρούσα μελέτη 

Τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης εν¬ 
διαφέροντος καθώς και πιθανών επαναληπτικών προ¬ 
σκλήσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πλη¬ 
ροφορίες στην Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδ. 
Αιτωλ/νίας οδός Κύπρου - Διοικητήριο Μεσολόγγι. 

Μεσολόγγι, 28 Φεβρουάριου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

-Φ- 

(19) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. 1790/04 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 
προκειμένου να προβεί στην ανάθεση εκπόνησης της με¬ 
λέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνι¬ 
κές Μελέτες Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αι- 
τωλ/νίας», προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
716/77 περί αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων, τους ενδιαφερομένους 
μελετητές ή γραφεία μελετών ή συμπράξεις αυτών να εκ¬ 
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με σχετική αίτη- ση εκδή¬ 
λωσης ενδιαφέροντος στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομ. Αυτοδ. Αιτωλ/νίας, μέσα σε προθεσμία είκοσι ( 
20 ) ημερών από την δημοσίευση της πα- ρούσας πρό¬ 
σκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

2. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 7του άρθρου 11 του Ν. 716/77 όπως ισχύ¬ 
ει σήμερα και των εκτελεστικών Π. Δ/των αυτού. 

3. Η προεκτίμηση της συνολικής αμοιβής για την εκπό¬ 
νηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 132.061 ΕΥ¬ 
ΡΩ, με Φ.Π.Α. Η οριστική αμοιβή θα προκύ- ψει σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 και γενικά των ισχυουσών 
διατάξεων. 

4. Η αμοιβή θα κατανεμηθεί ανά κατηγορία μελέτης ως 
εξής: 

4.1. Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλε¬ 
κτρονικές κατηγορία 9 προεκτιμώμενη αμοιβή 5.869 ΕΥ¬ 
ΡΩ 

4.2. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων κατηγορία 10 
προεκτιμώμενη αμοιβή 5.869 ΕΥΡΩ 

4.3. Μελέτες Υδραυλικών Έργων κατηγορία 13 προε¬ 
κτιμώμενη αμοιβή 5.869 ΕΥΡΩ 

4.4. Μελέτες Βιομηχανιών κατηγορία 15 προεκτιμώμε¬ 
νη αμοιβή 20.543 ΕΥΡΩ 

4.5. Χημικοτεχνικές Μελέτες κατηγορία 18 πορεκπμώ- 
μενη αμοιβή 52.825 ΕΥΡΩ 

4.6. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές 
και Γεωφυσικές κατηγορία 20 προεκτιμώμενη αμοιβή 
11.739 ΕΥΡΩ 

4.7. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες κατηγορία 21 
προεκτιμώμενη αμοιβή 11.739 ΕΥΡΩ 

4.8. Περιβαλλοντικές μελέτες κατηγορία 27 κατ’ απο¬ 
κοπή αμοιβή 17.608 ΕΥΡΩ 
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5. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μελετητών ή γραφείων με¬ 
λετών ή συμπράξεις αυ- τών τα οποία διαθέτουν τα ακό¬ 
λουθα μελετητικά πτυχία: 

5.1. Α’ ή Β’ τάξης στην κατηγορία 9-Μελέτες Μηχανο¬ 
λογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές 

5.2. Α’ τάξης στην κατηγορία 10-Μελέτες Συγκοινωνια¬ 
κών 

5.3. Α’ τάξης στην κατηγορία 13-Μελέτες Υδραυλικών 
Έργων 

5.4. Α’ ή Β' τάξης στην κατηγορία 15-Μελέτες Βιομηχα¬ 
νιών 

5.5. Γ’ ή Δ’ τάξης στην κατηγορία 18 - Χημικοτεχνικές 
Μελέτες 

5.6. Α’ ή Β’ τάξης στην κατηγορία 20-Μελέτες και Έρευ¬ 
νες Γ εωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γ εωφυσικές 

5.7. Α’ ή Β’ τάξης στην κατηγορία 21 -Γεωτεχνικές Με¬ 
λέτες και Έρευνες 

5.8. Α’ ή Β’ τάξης στην κατηγορία 27 - Περιβαλλοντικές 
μελέτες 

6. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 716/77 και των εκτε¬ 
λεστικών του διαταγμάτων, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 
και για κάθε μελετητή ή γραφείο μελετών, με ποινή απο¬ 
κλεισμού, από τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

6.1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα υπο¬ 
γράφεται από τους εκπροσώπους όλων των μελετητών ή 
των γραφείων μελετών και στην οποία θα αναφέρονται τα 
ακριβή στοιχεία τους, η έδρα τους, οι τάξεις πτυχίων ανά 
κατηγορία μελέτης και ο κοινός εκπρόσωπος τους. 

6.2. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) στην οποία θα 
δηλώνεται η έδρα και η διεύθυνση του ή των γραφείων, ο 
αριθμός εγγραφής στο Μητρώο, η ισχύς των πτυχίων, η 
τάξη καιτο δυναμικό των πτυχίων για τις απαιτούμενες κα¬ 
τηγορίες μελετών, θα δηλώνεται επίσης ότι δεν συντρέ¬ 
χουν για κανένα μελετητή ή μέλος του γραφείου μελετών 
οι κατά το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 716/77 λόγοι απώλειας 
της ιδιότητας του μελετητή και αποκλεισμού του από την 
διαδικασία επιλογής του αναδόχου της μελέτης. Η δήλω¬ 
ση θα συνοδεύεται από αντίγραφο των ισχυόντων μελετη¬ 
τικών πτυχίων για τις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών. 

6.3. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86 )κάθε μελετητή 
ή εκπροσώπου γραφείου μελετών με τους πιο κάτω πίνα¬ 
κες : 

6.3.1. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που εκ¬ 
πονούνται σήμερα από το γραφείο ή τα μέλη του γραφεί¬ 
ου ή ευρίσκονται σε ενέργεια ή σε αναστολή για λογαρια¬ 
σμό οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, ανεξάρτητα απάτην 
πηγή χρηματοδότησης. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει τον 
εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο προϋ¬ 
πολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογούσα 
αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο της μελέ¬ 
της και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης της κάθε με¬ 
λέτης. 

6.3.2. Πίνακας μελετών παρόμοιου χαρακτήρα με την 
υπό ανάθεση μελέτης που έχουν εκπονηθεί από το γρα¬ 
φείο ή τα μέλη του γραφείου. Ο πίνακας θα περί- λαμβά¬ 
νει τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογού¬ 
σα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το εκπονηθέν στάδιο της 
μελέτης και τον χρόνο περαίωσης της κάθε μελέτης. 

6.3.3. Πίνακας μελετών κάθε κατηγορίας έργων που εκ¬ 
πονήθηκαν από το γραφείο ή τα μέλη του γραφείου μέσα 
στην τελευταία πενταετία. Ο πίνακας θα πε- ριλαμβάνει 


τον εργοδότη, τον τίτλο της μελέτης, τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, το ποσοστό συμμετοχής, την αναλογού¬ 
σα αμοιβή, τον χρόνο ανάθεσης, το τρέχον στάδιο της με¬ 
λέτης και τον προβλεπόνενο χρόνο περαίωσης της κάθε 
μελέτης. 

6.3.4. Πίνακας με το διατιθέμενο από τα γραφεία εξο¬ 
πλισμό και το σχετικό λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποι¬ 
ηθεί για την εκπόνηση της υπό ανάθεση μελέτης. 

6.3.5. Πίνακες ονομαστικοί των επιστημονικών και λοι¬ 
πών συνεργατώντων γραφείων οι οποίοι με υπεύθυνοι δή¬ 
λωσή τους (Ν. 1599/86) θα αποδέχονται την συνεργασία. 

6.4. Βιογραφικά σημειώματα των μελετητών ή των γρα¬ 
φείων μελετών. 

6.5. Σε περίπτωση συμπράξεως μελετητών ή γραφείων 
μελετών θα υποβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 4, 
παρ. 3του Π.Δ. 923/78 δήλωση συμπράξεως σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις στην οποία θα αναφέρονται: η 
αποδοχή της σύμπραξης από κάθε νόμιμο εκπρόσωπο 
γραφείου μετά υπόλοιπα, ο τρόπος κατανομής της αμοι¬ 
βής μεταξύ τους, ο νόμιμος εκπρόσωπος των συμπρατ- 
τόντων γραφείων απέναντι στον εργοδότη. 

6.6 Οι μελετητές, γραφεία μελετών ή συμπράτοντα 
γραφεία μελετών μπορούν να έχουν συνεργασία με 
έμπειρο σύμβουλο σε θέματα διαχείρισης στερεών απο¬ 
βλήτων του οποίου η αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στο πα¬ 
ραπάνω ποσό 

7. Το αντικείμενο της Μελέτης είναι: 

7.1. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεωντου Χ.Υ.Τ.Α. 
της 2ης ΓΈ. Ν. Αιτωλ/νίας 

7.2. Η τεχνική προμελέτη (υδραυλική, οδοποιίας, ηλε- 
κτρομηχανολογική, χημικοτεχνική) καθώς και οι αναγκαίες 
μελέτες υποστήριξης όπως γεωλογική - υδρογεωλογική 

7.3. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου 
σύμφωνα με το σύστημα «μελέτη - κατασκευή» 

8. Τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου θα είναι: 

8.1. Η εμπειρία και τεχνογνωσία των μελετητών και της 
ομάδας μελέτης σε εφαρμοσμένα συστήματα συλλογής, 
μεταφοράς, καθώς και σε εγκαταστάσεις βιομη- χανικής 
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης (υγειονομικής τα¬ 
φής) στερεών αποβλήτων 

8.2. Η εμπειρία των μελετητών σε μελέτες σχεδιασμού 
και χωροθέτησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διά¬ 
θεσης αποβλήτων καθώς και σχεδιασμού συστημάτων 
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων συμπερι¬ 
λαμβανομένων σταθμών μεταφόρτωσης 

8.3. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
σε μελέτες καθώς και τεχνολογίες ανακύκλωσης ή αξιο¬ 
ποίησης υλικών που προέρχονται από διαλογή και ανακύ¬ 
κλωση στερεών αποβλήτων 

8.4. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
σε θέματα τεχνολογικής, οικονομικής και περιβαλλοντι¬ 
κής βελτιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων στερε¬ 
ών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων θεμάτων περιβαλ¬ 
λοντικής υγείας. 

8.5. Η εμπειρία των μελετητών σε θέματα προσδιορι¬ 
σμού και αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
συναξιολόγησης με τεχνικοοικονομικά δεδομένα για τα 
διάφορα συστήματα συλλογής, μεταφοράς, τις δυνατές 
χωροθετήσεις και τις τεχνολογίες επεξεργασίας και διά¬ 
θεσης στερεών αποβλήτων (X. Υ.Τ.Α.) 

8.6. Η εμπειρία των μελετητών και της ομάδας μελέτης 
στο σχεδίασμά επί μέρους τεχνικών έργων υποδομής και 
περιβαλλοντικών έργων που αφορούν στις εγκαταστά- 
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σεις μεταφόρτωσης - επεξεργασίας - διάθεσης των απορ¬ 
ριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

8.7.0 εξοπλισμός των γραφείων και τα στοιχεία επιστη¬ 
μονικής δραστηριότητας 

8.8. Ο συνολικός φόρτος εργασίας που έχουν ώστε να 
μπορούν να εκπονήσουν με επιτυχία και στον απαιτούμε- 
νο χρόνο την παρούσα μελέτη 

Τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης εν¬ 
διαφέροντος καθώς και πιθανών επαναληπτικών προ¬ 
σκλήσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πλη¬ 
ροφορίες στην Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδ. 
Αιτωλ/νίας οδός Κύπρου - Διοικητήριο Μεσολόγγι. 

Μεσολόγγι, 28 Φεβρουάριου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
-Φ- 

( 20 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
Αριθ. 130/ΔΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ. 496/74 περίτου λογιστικού των 
Ν.Π.Δ.Δ. 

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 394/96 περί του κανονισμού 
προμηθειών και λοιπά υπάτων Ν.Π.Δ.Δ 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2889/01 «Περί Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Πε. Σ.Υ.» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2955/01 «Περί Προμηθειών Νο¬ 
σοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε. Σ.Υ. και άλ¬ 
λες διατάξεις». 

Την με αριθ. 17/20-11-2001 απόφαση του Δ.Σ. του Νο¬ 
σοκομείου, Προκηρύσσει: 

Τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευ¬ 
τών των παρακάτω ειδών για το έτος 2002. 

Αναλώσιμο υλικό ιατρικών μηχανημάτων (ΑΙΜΟΚΑ¬ 
ΘΑΡΣΗΣ) (σύμφωνα μετά αναφερόμενα στο παράρτημα 
Α) συνολικής δαπάνης 117,388,00 ΕΙΙΒΟ. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ΚΑΕ 
1311. Η προμήθεια έχει ενταχτεί στο ΕΠΠ 2002 με αριθ. 
Προέγκρισης Π1/267/02. 

Οι όροι της διακήρυξης διατίθεται από το γραφείο προ- 
μηθειώντου Νοσοκομείου. 

Πληροφορίες δίδονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 
οτο τηλ. 0265-22320 αρμόδια υπάλληλος Μαγκλάρα Γε¬ 
ωργία. 

ΑΡΘΡΟ Ιο 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Απριλίου ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 10πμ. Πέρας κατάθεσης προσφορών ορί¬ 
ζεται η προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

Άμφισσα, 6 Μαρτίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΛΕΛΟΣ 

-Φ- 
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ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Το Πρώτο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» έχοντας υπόψη του την 88/8.2.2002 Πράξη 


Διοικητού, προκηρύσσει επαναληπτικό Ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την προμήθεια μόνιμων καρδιακών βηματοδοτών 
για ένα χρόνο με δικαίωμα παράτασης με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης 557.593,53 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 
190.000.000 δρχ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (αντιστοι¬ 
χεί στο 50% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσο¬ 
κομείου Εθνικής Αντίστασης 161- Φοίνικας στις 10 Απρι¬ 
λίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ. κατά τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 394/96 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακή¬ 
ρυξη τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8.00 έως 14.00 
από το Γραφείο Προμηθειών, αφού καταθέσουντυ αντίτι¬ 
μο των δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς, στο 
λογαριασμό του Νοσοκομείου 5210-002285-439, προ¬ 
σκομίζοντας το καταθετήριο. Πληροφορίες θα δίνονται 
στα τηλέφωνα 493-461,493-463 και 438-660. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο στις 8 
Μαρτίου 2002 και εστάλη για δημοσίευση στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεωντων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 13 
Φεβρουάριου 2002. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ 
-Φ- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
Αριθ. 614 

1. Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομα- 
λότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85. όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Τ.Δ. 218 που δημοσι- 
εύθηκε στο ΦΕΚ 187/Α/16-9-99 για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου, προϋπολογισμού 68.650 ΕΥΡΩ και συνολικής δαπά¬ 
νης 81.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 18%), υπάρχουσα πίστωση 
για το έτος 2002 69.259.00 ΕΥΡΩ 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η Μαρτίου του έτους 
2002 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Κοινότητας, με 
ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 12η π.μ. 
και ώρα λήξης την 13η π.μ. 

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Β'τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

4. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος εκατόν ογδόντα (180) ημερών. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 1.373 ΕΥΡΩ (2% επίτου δημοπρατούμενου ποσού), 
πρέπει να απευθύνεται προς ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕ¬ 
ΛΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 
ημερολογιακών ημερών. 
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6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω 
σε άλατα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια κ.λ.π.) 
του τρόπου κτήσης τους και τέλος να παραλάβουν τα 
έντυπα για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς 
τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και κα¬ 
τά τις ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία της ΚΟΙ¬ 
ΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ που βρίσκονται ΑΓΙΑΣ ΠΑ¬ 
ΡΑΣΚΕΥΗΣ 22, μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2002 
και ώρα 13:00 μεσημέρι ή και τηλεφωνικά στα τηλέφω- 
να:80 42302, 8040523, 8043 104. 

Τ α απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προσφοράς 
θα διατίθενται από την Αραπάκη Κων/να αριθμημένα εις 
έκαστον Ε.Δ.Ε ο οποίος στη συνέχεια υποχρεούται να 
προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνον σαν προσφορά του 
επί ποινή αποκλεισμού. Μία πλήρης, σειρά μελέτης θα 
διατίθενται εις τους ενδιαφερομένους αντί του ποσού 15 
ΕΥΡΩ εκτός Πέμπτης. 

Νέα Πεντέλη, 5 Μαρτίου 2002 
Ο Πρόεδρος 
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΥΔΚ 
Αριθ. Πρωτ. 683 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Διονύσου 

1. προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές γτα την εκτέλεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και με βάση το τιμολόγιο της 
μελέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α 
49.930,52 ΕΥΡΩ. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργα¬ 
σιών που δημοπρατούνται, είναι 42.314,00 ΕΥΡΩ. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει, την 27η του μηνάς Μαρτίου 
ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών τις 11.00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή, 
μέχρι και την 26.3.2002 

4. Στη δημοπρασία γίνονταιν δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα Μ Β Ε Π Α' τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 90 ημερών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται 846,28 ΕΥΡΩ (2% επί του δη μοπρ ατού μενού ποσού), 
πρέπει, να απευθυνθεί προς ΚΟΙΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ και να βε¬ 
βαιώνεται, με την προσκόμιση, ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΚ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Διόνυσος, 6 Μαρτίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 


(24) 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. 

1 .Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.», η έδρα της οποίας βρίσκεται στην 
οδό Νίκης 4, Τ.Κ.10563, τηλέφωνο 013010-3315420-23, 
ΐεχ 0030-10- 3315374. 

2. α) Τρόπος ανάθεσης της σύμβασης: Δημόσιος δια- 
γοινισμός (ανοικτή διαδικασία), σύμφωνα με τον Κανονι¬ 
σμό της Εταιρείας (ΦΕΚ 2168/Β/15.12.99), μεεπι μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Εταιρείας με 
έλεγχο ομαλότητας, θα ισχύσει η διαδικασία του μαθημα¬ 
τικού τύπου για την ανάδειξη του μειοδότη (Ν. 2576/98). 

β) Τύπος της Σύμβασης: Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου. 

3. α) Τόπος εκτέλεση των εργασιών: ΘΒ-Αθήνα, Πλα¬ 
τεία Ομονοίας. 

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηρι¬ 
στικά του έργου: 

Το Έργο αφορά σης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑ¬ 
ΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΠΕΡΑ¬ 
ΤΩΣΗΣ. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου σύμφωνα με την εγκε¬ 
κριμένη Μελέτη ανέρχεται σε € 2.170.449 (Δύο εκατομ¬ 
μύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα 
εννέα Ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, 
πιθανής αναθεώρησης, Γ.Ε. & ΟΈ. (18%), μη συμπεριλα¬ 
μβανομένου του Φ.Π.Α. (18%). 

Αντικείμενο του Έργου είναι η ολοκλήρωση της κατα¬ 
σκευής του κεντρικού τμήματος της πλατείας σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη και αφορά σε όλες τις προ- 
βλεπόμενες Οικοδομικές Εργασίες και Ηλεκτρομηχανο- 
λογικές Εγκαταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται και 
ορίζονται στο σχεδία και τα λοιπά στοιχεία της Μελέτης. 

4. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών: Ο χρόνος πε- 
ρατώσεως του έργου ορίζεται σε 240 (διακόσιες σαρά¬ 
ντα) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

5. α) Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματι¬ 
κά τεύχη της σύμβασης: 

Χορηγούνται από την «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» στην οδό Νίκης 4, Τ.Κ.10563, τη¬ 
λέφωνο 0030-10-3315420-23, ί3Χ 030-10- 3315374. 

β) Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης, θα κα¬ 
ταβληθεί ποσό € 100 (εκατό Ευρώ) η απόδειξη καταβο¬ 
λής του οποίου θα επισυνάπτεται στα λοιπά αναγκαία δι- 
καιολογητικά για την συμμετοχή στην Δημοπρασία. 

6. α) Ημερομηνία λήξης της παραλαβής τον προσφο¬ 
ρών: 27.3.2002 (11:00). 

Οι προσφορές εγχειρίζονται στην Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικάτου άρθρου 4 
της αναλυτικής προκήρυξης, την Τετάρτη 27.3.2002 από 
ώρα 10:30 έως 11.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
με την προϋπόθεση της προσκόμισης των πρωτοτύπων 
βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ. 

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν οι προ¬ 
σφορές: Ν ίκης 4, Τ.Κ. 10563, 7ος όροφος, βλέπε σημείο 
1 . 

7. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην απο¬ 
σφράγιση: Η αρμόδια επιτροπή και οι νόμιμοι εκπρόσω- 
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ποι τον Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή των Κοινοπραξιών 
ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους. 

8. Εγγυήσεις: Γιατη συμμετοχή στη δημοπρασία καιτην 
υποβολή προσφοράς θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ύψους € 43.409 (σαράντα τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων εννέα Ευρώ) ποσοστού 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού. 

9. Τρόπος χρηματοδότησης και πληρωμής: Το Έργο 
χρηματοδοτείται από το Κεφαλαίο της Εταιρείας. Ο ΦΠΑ 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. Δεν θα χορηγηθεί προκα¬ 
ταβολή στον ανάδοχο. 

10. Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας εργολη¬ 
πτών μετά την αναθεση του Έργου: Συμβολαιογραφική 
πράξη σύστασης κοινοπραξίας σύμφωνα με την ισχύου- 
σα νομοθεσία. 

11. Όροι συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις: Στη 
δημοπρασία γίνοντα δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή 
κοινοπραξίες Ε’ Τάξεως και άνω για έργα Οικοδομικά (πα¬ 
λαιό πτυχία) και 3ης &4ηςτάξεως και άνω (νέα πτυχία) και 
Δ’ & Ε’ Τάξεως και άνω για Η/Μ (παλαιό πτυχία) και 2ης ή 
3ης τάξεως και άνω (νέα πτυχία), που βα υποβάλλουν 
στην Εταιρεία τα δικαιολογητικάπου περιγράφονται στην 
αναλυτική προκήρυξη. Λοιπές πληροφορίες για τους 
όρους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέ¬ 
πει κατ ελάχιστον να πληρούν οι εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις ή κοινοπραξίες περιγράφονται λεπτομερώς στην 
αναλυτική προκήρυξη. 


12. Δεσμευτική Προθεσμία Προσφοράς: Ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα εξήντα 
(60) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της. 

13. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η επιλογή του 
αναδόχου για την κατασκευή του Έργου θα γίνει από την 
αρμόδια Επιτροπή εφαρμογή του μαθηματικού τύπου (Ν. 
2576/98) για την ανάδειξη του μειοδότη). 

14. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γί¬ 
νονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αρνητικές εκ¬ 
πτώσεις. 

15. Λοιπές πληροφορίες: 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης θα διέπονται από τις διατάξεις που λεπτομερώς 
αναφέρονται στο κείμενο της αναλυτικής προκήρυξης. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης (αρχικής και 
τυχόν επαναληπτικής) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η παρούσα περίληψη αποστέλλεται για δημοσίευση, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων) και στο ενημερωτικό δελτίο του 
ΤΕΕ. Επίσης θα δημοσιευτεί σε 2 ημερήσιες εφημερίδες 
κα σε μία δημοπρασιών. 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2002 

Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




